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RELACIOM    CTRCUNSTANCUDA 

DU  TODAS  LAS  OBRAS    PUBLICAS 

EMPRENDIDAS  EN  LA.  ISLA 

BE 

PÜERTO.MICO 

EK  EL  AÑO  DE  1827. 

POR  DISPOSICIÓN 

DEL  EscMcr.  Sbl.  D.  MIGUEL  DE   LA    TORRE, 

SíT    GOBERNADOR     Y     CAPITÁN    GENERAL, 

é  igualmente  los  gastos  que  han  causado 

«n  los  diversos  ramos  á  que  corres» 

ponden. 


PUERTO  RICO;  1828/ 

Imprenta  del  Gobierno ,  á  cargo  de  D.  Valeriano 

de  SanmiLlan. 
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Behcion  de  las  ohrax  públicas  hechas  en  las  puehln%  de  la 
Mi  de  PucrtO'R^co  en  18i7,  y  las  continuadas  en  la 
LüpitaL 


AGUADA.  Pesos.     R.     M. 

Ano 

1827.  Las  calles  de  los  frentes  de  las 
casas  de  la  plaza  y  de  la  parte 
del  Norte  han  sido  empedradas  y 
c!  resto  terraplenadas  a  costa  del 
vecindario,  cuyo  trabajo  calcula- 
do asciende  á  600  pesos  :  el  ceo-  600 
tro  de  la  plaza  frente  á  la  Iglesia,  "       " 

ha  sido  compuesto  por  las  Mi- 
licías  de  Infantería  y  Caballe- 
rí  ',  y  el  de  la  de  la  espalda  por  los 
Urbanos,  desmontando  y  arreglán- 
dolas salidas  de  la  población^,  sin 
mas  costo  á  los   gastos    públicos 

que- 17 

La  Iglesia  ha  tenido  varias  re-  " 

paraciones  que  han  importado  á 
sus  fondos.     .     ,     ,     ,     ,     ,     ^       1900 
sin  contar  lo  invertido  por  las  co-  '*       " 

fradias,  ascendente  á 600 

Ss  concluyó  ¡a  casa  del  Rey  em-  "       " 

pezada  en  el  aiio  anterior  de  1826 
habiéndose    invertido    en    ella    á 

masde  los  1U3  ps.  6  rs.  15mrs. 
repartidos  al  vecindario,  152  ps. 
6  rs.  15  mrs,  sacados  del    fondo 

de    propios 1266     4     30 

oe  construyo  una  casa  de  ca- 
bildo, con  cárcel  en  los  bajos,  y 
cuerpo    de   guardia,    cuyo  costo 


-■^ 


(  2  ) 

satisfecho  fie  los  fondos  de  propíos 

aacendió  á 608     „ 

Igufilínente  se  construyó  una 
casa  de  madera  para  carniceria;  su 
costo  saiibfechü  de  los  fondos  pú- 
blicos      54     4 

Los  caminos  de  ¡a  jarisdiccion 
han  sido  todos  reparados  regu- 
í«í mente,  y  en  particular  el  de  la 
As-.uadislü  hasta  el  Rsncon,  de 
los.gjiudde  dos  y  media  leguas,  en 
doüde  se  estableció  uo  puente 
de  madera  situado  en  el  Cano 
de  Madre  Vieja,  bastante  sólido, 
de  treinta  y  cuatro  varas  de  lar- 
go y  cuatro  y  media  de  ancho: 
hu  costo  satisfecho  por  el  vecin- 
dario.    , 464     „ 

En  el  que  va  á  Moca,  en  el  si- 
tio del  Mamey  y  en  el  barrio 
de  Guanavanas  se  pusieron  otros 
tres  puentes  también  de  madera, 
cada  uno  de  largo  de  ocho  va- 
ras y  cu  tro  y  media  de  ancho, 
CU) o  costo  ascendente  á  81  ps, 
lo    abonaron    ios     vecinos.     .     .  81     „ 


AGUADILLA. 


1 


1827.  Se  concluyó  con  la  perfec- 
ción posible  ei  utilisimo  camino 
de  la  cuesta  principiado  en  el 
ano  anteri:)r  de  1826  .•  el  cual 
tiene  dos  mil  ochocientas  varas 
de  largo  y  diez  de  ancho,  habién- 
dose invertido  en  este  ano  á 
iTías  de  los  6141  ps.  6  rs.^ano- 
tados  en   la  relación   ücl  año  de 


(  3  ) 
1826,  y    (?e1  trabr^Jt)    j>ersonaI  de 
los    vecinos,   883  ps.  6    rs.    arbi- 
trados   por    el  i^xcaio.  Sr.  Capi- 
tán   General   para  su  conctubiun. 

AÑASCO. 

1827.  En  la  Fabrica  material  de 
la  Iglesia  se  ha  emprendí  lo  la 
reparación  de  su  Pórtico  que 
amenazaba  ruina,  cuya  obra  mar- 
cha sin  demora;  habiéndose  reu- 
nido para  ella  de  los  fondos  de 
Carnicería  y  materiales  de  la  ba- 
tería 450  ps.  6  rs.  en  efectivo, 
224.  ps.  en  deudas,  56  fanegas 
de  cal  y»'1950  íadriilos. 
Se  reconipuso  la  cerca  de!  Ce- 
menterio y  se  le  puso  un  por- 
tón, cuy  ó  costo  ascendió  á  52 
ps.  6  rs.  que  se  sacaron  del  fon- 
do  de  matanza. 

De   los  mismos  fondos  se  gas- 

«  ^  tafón  204ps.  en  la  composiijoa 
del  camino'  que  va  al  Pepino 
y  Mayagues,  importando  ei  tra- 
bajo vecinal  y  demás  empren- 
didos en  los  oiro5  caíninos  ríe 
la  jurisdicción  296  ps.  :  cuyas 
cantidades  reunidas  ascienden  á 
En  la  carnicería  jú  )!ica  se  hi- 
cieron algunas  reparaciones  que 
importaron  al  fondo  de  matanza. 
La  composición  de  calles  heíha 
de  terraplén  de  cascajo  con  to- 
da solidez  á  costa  de  los  ve- 
cinos ,  in\port6  solo  las  2500 
caaocts      de     cascajo    invcítidas 
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883     6 


52     6 


500 


24     4 
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graduándolas  á  2  rs.  una.     .     ,         625 

BAYAMON. 

1827.  La  Casa  del  Rey  ha  sido  fa- 
bricacla  con  todas  las  comodida- 
des posibles  para  alojar  los  ofi- 
ciales y  tambores  de  las  mili- 
cias, estableciendo  en  sus  bajos 
la  Cárcel  publica  con  toda  se- 
guridad, siendo  su  corsstruccioa 
de  madera  y  ladrillo  bastante  só- 
lida y  duradera,  dio  principio  en 
27  de  Enero  y  se  concluyó  en 
4  de  Agosto:  su  costo  ascen- 
dente á  3894  ps.  ha  sido  su^ 
fragado  en  esta  forma;  424  ps. 
producto  de  la  Casa  del  Rey 
vieja  y  solares  vendidos  ;  779 
ps.  ;6  rs.  de  los  gastos  públicos.- 
459  ps.  6  rs.  de  los  ramos  de 
multas  y  carnicería,  y  2230  ps. 
4  rs.  repartidos  al  vecindario  con 

este  objeto 3394     4 

Las  calles  de  la  población,  los 
caminos,  el  que  va  del  pueblo 
hasta  el  rio  en  longitud  de  cien 
varas  y  doce  de  latitud:  el  que 
va  hasta  la  casa  de  D.  Francis- 
co Cepero,  donde  se  divide  el 
camino  de  Guaynabo,  en  longi- 
tud de  media  legua  y  veinte  va- 
ras  de  latitud  con  zanjas  para 
Ih^mar  las  aguas,  han  sido  recom- 
puestos por  los  vecinos  al  uso 
del  país:  igualmente  lo  han  sido 
los  puentes  de  madera  situados 
en  Kio  hondo  y  Casa  de  fuentes, 


poniéndoles  pasamanos  para  ma- 
yor seguridad:  todo  sin  mas  cos- 
to que  41  ps.  invertidos  en 
manutención  de  los  trabajadores, 
que  se  sacaron  del  fondo  de 
>»ultas.       .     .     .     .     /    .     ,     , 

CABO-ROJO. 


41   .:     :: 


i>    f* 


1827.  Se  concluyó  el  empedrado  de 
la  calle  que  empieza  en  el  puente 
de  madera  construido  en  el  cami- 
no que  va  á  Mayagues,  y  donde 
terminan  los  egidos  del  pueblo, 
la  cual  era  intransitable  en  tiem- 
po de  lluvias,  en  longitud  de  236 
varas  y  4J  de  latitud.-  cuyo  cos- 
to valorado  ascendió  á  600  ps,, 
^^  habiendo  suplido   el    vecindario 

155  ps.  en  metálico.     ...     .         600 

Igualmente  se  abrió  un  cami- 
no nuevo  para  el  transito  á  Ma- 
yaguez  por  el  parage  nombra- 
do el  paso  de  la  Palma,  de  lon- 
gitud de  media  legua  con  cua- 
tro calzadas  de  madera  empe- 
dradas en  sus  cabezas,  valorado 
todo  en  360  ps.,  habiendo  su- 
plido los  gastos  públicos  4  p$. 
7  rs.  para  composición  de  her- 
ramientas.   ^  <JgQ 

La  Casa  del   Rey,    Carnicería  "       " 

y  Puente  de  madera  del  cami- 
no que  va  á  Mayaguez,  tobieron 
algunas  reparaciones.-  cuyo  costo 
sufragado  de  los  fondos  públi- 
cos ascendió    á.      .....  22     2^-fii- 


é0 
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cayi:y. 


1827.  En  el  camino  de  la  Capital 
en  dirección  á  Caguán  se  han 
compuesto    por     los   vecinos  de 

^  **  est^  pueblo  siete  mil  y  cjuinien- 
tas  varas  de  longitud  y  diez  y 
ocho  de  latitud,  lin  el  del  Ccr- 
cadillo  con  dirección  á  Salinas, 
mil  ochocientos  setenta  y  cinco 
varas  de  longitud  con  diferentes 
anchos,  ségün  !o  ha  permitido 
lo  escabroso  del  terreno,-  ambos 
sin  mas  costo  que  166  ps.  7 
rs.  invertidos  en  manutención 
del  peonage,  los  ciíalés  sufrago 
el  fondo  d-e  matanza,  importao- 
do  el  valor  del  trabajo ,  incluso 
el    vecinal.      i   ' .     .     .     .     .■     . 

n  r-  Én  25  de  Jimio  se  empren- 
dió la  f.brica  de  una  nueva  ca- 
sa de  Hey,  calculada  en  1772 
ps.  7  rs.  y  6  rñVs.,  tuya  obra 
se  ha  adelantado  mucho  en  el  pre- 
sente año,  habiéndose  mvertido 
ya  en  manos  de  obra  y  mate- 
riales 1436  ps.  7  rs.  de  la  can- 
tidad calculada  y  repartida  en 
el  vecindario,  la  cual  unida  al 
valor    de  varias  piezas  de  madé- 

es  «  ra^  que  á  mas  hi  donado  el  mis- 
mo vecindarioj  asciende  lo  gas- 
tado   á.       .     ...     .     .     .     . 

CANGREJOS. 
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1827r'v      La     Casa   de    Rey    ha   tenido 
algunas  reparaciones  en    su  te- 


(  7) 
cho,  que  todo  importó  á  los  fon-  .^ 

dos  pabiicus 6     ¡¡       >« 

CAGUAS. 

1827.        En  este  ano  principió  la  reedi- 
ficación   de  la   Iglesia     de    este 
pueblo,  arruinada  por  el  tempo-      ..  ,     ^  ■ 
ral  del  año    de    1825,  quedando  ,  ,^i    '/^ 
á  fines   del   mismo  en  estado  de     ^  ^  r.^^ 
recibir  maderas,  habiéndose  in-^..  ,;  "  ^^' 
vertido     5454    ps.     3    rs.   y   33  4 

mrs.  del  fondo  del  Ninó  Jesús: 
543  ps.  4  rs.  17  mrs.  reparti- 
dos al  vecindario,  y  640  impor-» 
te  de  los  jornales  de  los  veci- 
nos que  han  concurrido  al  tra-  '  í; 
bajo,  sm  contar  la  cal  suplida  .^  ^p 
de  los  mismos  fondos  del  Ni- 
ño Jesús,  cuyos  deudores  lo  pagan 
en  este  articulo  por  no  tenerse 
una  noticia  exacta  de  lo  recibido.       6638     ,)     16 

En  la  Casa  de  Rey  se  cons- 
truyó una  sala  de  armas  de 
manipostería  ,  importante  166 
ps,  6  rs.  17  mrs.,  que  se  saca- 
ron del  fondo  de  propios  y  ar- 
bitrios      ....  166     6     17 

Los  caminos  de  la  Capital,  Ca- 
yey,  Guaraguao  y  Troche  han 
tenido  un  mejoraoiieoío  consi- 
derable por  parte  del  vecindario, 
habierídose  irivertido  en  su  rs- 
composicicíi  736  ps.  en  que,  se. 
calculan  los  jornales  de  los  Ur- 
banos que  han  concurrido  á  ella, 
y  81  ps.  6  rs.  23  de  los^  fon-^  . 
dos  públicos    iav^nidos    (en.-Iá  '  „ /„' 


-i# 


'^ 


manutfncion  de  los  mismos:  cu- 
yas dos  sumas  ascienden  á.     .     . 

CIDRA. 


817    6    28 
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1827.  Se  hicieron  varias  reparaciones 
en  ia  fabrica  de  ia  I.ejlesia,  cuyo 
importe  ascendió  á  537  pesos,  en 
esta  forma:  452  pesos  valor  del 
trabajo  y  suplemento  á  los  veci- 
nos, y  85  pesos  de  los  fondos  de  la 
misma  fabrica 

En  la  casa  del  Rey  hubo  algu- 
nas reparaciones  que  importaron 
8  pesos  á  los  fondos  públicos.     • 

Se  deslindó  el  pueblo  forman- 
do un  plano  en  que  se  invirtieron 
20  pesos  de   los  fondos  públicos. 

El  camino  que  vá  á  Caguas  fué 
abierto  hasta  la  longitud  de  4100 
varas  con  20  varas  de  latitud, 
construyendo  en  él  cuatro  calza- 
das de  madera  de  seis  varas  de 
largo,  cuyo  trabajo  dio  principio 
en  4  de  Marzo  y  concluyó  en  8 
de  Junio,  invirtíendose  en  él  270 
,  ^  pesos,  importe  de!  trabajo  de  los 

vecinos  y  32  pesos  de  los  gastos 
públicos.  Se  recompusieron  igual- 
mente el  camino  que  vá  á  Ca- 
ycy  y  el  que  vá  á  Comerlo  el  1,  ® 
en  longitud  de  640  varas  y  12  de 
latitud,  y  el  2.  °  en  5020  varas 
de  longitud  y  8  de  latitud.*  cuyos 
trabajos  dieron  principio  en  8  de 
Agosto  y  se  concluyeron  en  15  de 
Setiembre,  habiéndose  invertido 
en  atnuos  70  ps.  impoite  del  tra- 


537 


20 


COROZAL. 


{(  '®  )) 
bajo  verinal  í.  i  .     ,     .     .-?'  ;!-:-;.  $7^     „       „ 

Se  ¡impío  el  camino  que    va  á     •   1        1 
Coamo  en  longitud  de  10,000  va- 
ras y  latitud  de, 8,  habiendd  des- 
pedrado tres  pasos  de  rio:  é  igual- 
mente   se:  talaron,   limpiaron     y  '         T   3í 
compusieron  varios   pasos    malos 
de  los  caminos  rurales,  importun-          i ,«- 1 
do  todo  37  ps.  en  que  se    calcula       >  r"',l 
el  trabajo  personal  de  los  vecinos.          37   ,  „       ^^ 


1827.       El  vecindario  de   este     pueblo  'f 

costeó  el   año   de  1824  la    cons»  4 

truccion  del   cementerio  con  es-  íf 

tacada  de  maderas  sólidas.  En   el  í 

mismo   año    de    1824    tíió    prin-  ^  ■'- 

c       ,c  cipio  .-á    la    reGomposicion  de  ¡i. 
Iglesia,  en  cuya  obra  se  invinie- 
ron 238    ps.    que  se   sacaron  del 
fundo   de  matansa  y  del   salario    .        '    •- 
de!    Maestro  de  escuak    píor'  no  ■    '-^ 

haberlo     ■.      .      .      .'    .    ;,■    ,    '.  238  • 

Con  el  -importe  de  la  casa  del  '       1 

Rey  viejai  ascendente  á  100  ps, 
se  compro  o£ra  nueva  en  600  ps., 
pagaderoH  por  'plazos  de  los  gaS'  p 

tos    públicos,  habiéndose  aumen-  ■     > 

tado  en  ella  otras  piezas,  cuya 
obra  dio  principio  en  1826,  im* 
portando  '  todo  798     ps.    4   rs.    i  ; 

los  gastos    públicos,    incluso  los 
c-,        t;  100.  ps>  del     valor    de    la    casa  '^ 

vieja,   y  aOO   p&,    de   reparto    al    ' 
vecindario.       .    ■.     .      .      .      ,     .  798'? 

Las  calles  y   caminos  han  sido        -   '-5 
t        i   empedrad-as  y  tuiupuestús  sin  más   >  '«>'ívV  ai 

2 


^ 


n. 
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€tisto  que  el  trabajo  personal  di 
loa  vecinos. 

FAJARDO. 

1827.  La  fabrica  de  la  Iglesia  de  este 
pueblo  se  principsó  en  1812  ó 
13,  y  habiéndose  suspendido  por 
faita  de  nfiedios,  se  continuo  en 
j»  18  de  Mayo  de  1825,  se  ha  a- 
delantado  mucho  y  ofrece  ya 
su  pronta  conclusión:  fondos  in- 
vertidos en  ella  1100  ps.  de  do- 
nativo: 2420  de  subscripción  vo- 
luntaria: 1000  repartidos  al  pue- 
blo; 371  de  derecho  de  Carni- 
cería: 45  de  njultas  y  315  de 
obenciones  ó  fondos  de  la  fabri- 
ca; total 5251     „ 

Sin  incluir  los  jornales  de  los 
vecinos  que  han  concurrido  al 
tnibajo,  por  no  haberse  lleva- 
do una   relación  exacta  de  ello. 

Se  segó  una  laguna  que  se  ha- 
llaba en  el  centro  de  la  pobla- 
cion,?habiendo  dado  principio  es- 
ta útil  obra  en  este  ano  y  con- 
cluidose  en  el  mismo  ,  sin  mas 
costo  que  172  ps.  en  metálico 
que  contribuyeron  los  vecinos 
voluntariameoíe,  y  381  ps.  im- 
porte de  los  Jornales,  de  los  que 
sm  pagarles  concurrieron  al  tra- 
bajo          553     „ 

Se  han  acopiado  materiales 
^  para   construir  una  cocina   en  la 

casa  del  Uey  ,  en  lo  que  se  ha 
invertido  de  los  gastos  públicos.  90    A 


^ 


Las  caUes   se  han  empedrado 
algunas:   se  ha  establecido  alum-  ¡ 

brado  en    el    pueblo   á  costa  de  '  ♦•! 

cada  vecino  voluntariamente,  y 
por  los  de  los  barrios  de  la  ju- 
risdicción, se  ha  concurrido  coa  .. 
eficacia  á  la  composición  de  to- 
dos loa  caminos,  sin  costo  al-  . 
guno  á  los  fondos  públicos,  no 
pudiéndose  calcular  el  trabajo 
vecinal  por  no  haber  llegado  re- 
lación  de  ios   concurrentes. 

GUAYAMA. 

1827.       En    este   ano   se    principió   1á 
obra  de  la  reedificación  de  la  Igle- 
sia de  este   pueblo,  acopiándose 
,    para   el  efecto  400  fanegas  de  cal 
y  40000  ladrillos,    en  lo  que  in- 
cluso   el  costo  de    herramientas, 
se  han  invertido  hasta   fin  de  Di- 
ciembre, 1421   ps.   3  rs.  del  fon- 
do de  fabrica,  y  217  ps,  importe 
de  los    jornales  de    los    vecinos 
que  concurren  al  trabajo:  ascen- 
diendo todo  á       ......     163S     3       iy 

En  28    de   Abril  se    dio    tam-  ..?. 

bien   principio  á    la   obra    de    la  v 

casa  de  Key,  y  habieitd'la  derri- 
bado el  temporal  de  17  de  A- 
gosto,  cuando  estaba  en  estado 
de  ponerle  teja  plana  ,  ha  sido 
emprendida  la  fabrica  de  otra  por 
contrata,  ascendente  á  3000  p^., 
de  cuya    cantidad    quedan    satis*  •    > 

fechos  al  contratista  2600.      .     .     2600     „       » 


*•?    GUA YNABO.  • 

1827.        En  la   compra  de   la   casa  de 
Rey    y    varias    reparaciones  he- 
chas en    ella,   se    gastaron    246 
ps.  4  rs.:  200   repartidos   al  ve- 
cindario y  46  ps.  4  rs.  suplidos 
de   los  gastos  públicos.     .     .     , 
Los    caminos  de   las   Monjas, 
Bayamon,  Sta.    Rosa,  de  la  Cues- 
ta   grande  ,  cuesta    del    Mamey, 
y  el  de  Caguas  han  sido  desmon- 
tados y    recompuestos  :    el    pri- 
mero en  longitud   de  750    Varas 
y   20  de   latitud,   con    una  zanja 
maestra  de  100  varas:  el  segundó 
en    longitud   de    100  varas   y   10 
de  latitud,-   el  tercero    en   50   de 
longitud  jf  10  de  latitud.*  el  cuar- 
to en  longitud    de  2250  varas  y 
latitud  de,    10.-  el  quinto  en  4000 
varas  de  longitud  y    10    de  lati- 
tud.- y  el  sexto  en  1000  varas  de 
longitud   y  10   de    latitud.  Todo 
á  costa  de  los  vecinos,  importan- 
do  el   trabajo  personal.     .     .-   , 

?  Fueron  construidos  por  los  ve- 

cinos cuatro  puentes  de  madera, 
uno  en  el  rio  de  las  Monjas,  de 
17  varas  de  largo  y  3  de  ancho: 
otro  en  el  camino  del  mismo 
nombre,  para  el  paso  de  un  ho- 
yo que  lo  atraviesa,  de  7  varas 
de  largo  y  3  de  ancho.-  otro  en 
la  quebrada  de  los  Frayles  de 
16  varas  de  largo,   y  4  de  ancho; 

i        .  y  el  otro   en    la   quebrada    nora- 
i>rada  de   Santa   Catalina,  de   8 


246    4 
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(.-13)' 
varas    de  •lai'go    y   3   de  ancho;  'I 

cuyo  importe  avalorado  ascendió 
en  su  total  á  272  ps.  2  rs.  in- 
clusos 6  ps.  2  rs.  abonados  del 
fondo  de  Carnicería.      ...     .         272     2 

Del  fondo  de  Carnicería  y 
multas  se  costeó  el  empedrado 
de  la  calle  que  llaman  del  Co- 
mercio, en  longitud  de  100  va- 
ras y  latitud  de  10,  limpian-  uti  ©g 
dose  las  demás,  cuyo  trabajo  I?;  t:^^ 
ascendió    á         .     .    •    .    .    •        208 )  3 

-.       HUMACAO.  > 


1827.       Se   continuó  y  concluyó  la  re-      ?  fí!  i; 
edificación   de  la   casa  del  Rey, 
que  dio  principio  en  el  ano  ante- 
rior, importando  lo   invertido  en 

^,  j,  el  presente  156  ps.  2  rs.  que  se 
pagaron  de  los  gastos  públicos 
y  fondo  de  Carnicería.     .     .     •         156     2 

En  la  Iglesia  se  ha  construi- 
do una  Torre  de  piedra  y  la- 
drillos, que  sirve  de  campana- 
rio, de  16  varas  de  altura  y  3  y 
media  de  ancho;  en  cuyo  tra- 
bajo como  en  la  conclusión  del  j 
enlosado  de  las  dos  naves,  coló-  * 
cacion  de  dos  ventanas  que  que- 
daron pendientes  el  año  ante- 
rior, y  construcción  de  una  pilas- 

11  .  trá;  de  material,  con  una  Cruz 
de  madera  en  el  lugar  donde 
estaba  la  Hermita,  sé  han  inver- 
tido 437ipSr  3  rs.  sacados  del 
fondo   de  Carnicería,  15    ps..  va-  j 

lar  de    1500  ladrillos  cedidos  de 


1827. 


(  H  ) 
los  escombros  de  la  Hermita  des- 
truida,  Y  213  ps.    importe    del 
trabajo  personal  de  los  vecinos.- 
que  reunidos  componen  el  total 

<^«     •     •     *     . 

A  costa  del  vecindario  y  sin 
mas  costo  á  los  gastos  públi- 
cos que-  85  ps.  4  ts.  inverti- 
dos; en  herramientas  y  canoas, 
se  ha  construido  un  camino  qu« 
está  al  concluirse,  de  11  cuer- 
das y  media  de. longitud  y  12  de 
latitud,  todo  de  piedra,  barro,  cas- 
cajo y  arena  con  tres  puentes 
de  madera,  el  cual  va  del  pueblo 
á  la  vera  del  rio,  siguiendo  por 
el  frente  de  la  población  acia  la 
parte  del  Norte,  hasta  dar  al  ca- 
rmino Real  que  va  á  Naguabo, 
cuyo  costo  avaluado  asciende  á 

HATO  GRANDE. 

Se  continúa  la  fabrica  de  la 
Iglesia,  cuya  obra  dio  principio 
en  el  ano  de  1824;  habiéndose 
invertido  en  ella  hasta  k  fecha 
en  efectivo,  suplido  por  el  ve- 
cindario y  el  fopdo  de  matanza, 
2078  ps.  4  rs.  17  mrs.,  y  en  jor- 
nales del  trabajo  de  los  vecinos 
2344  ps.  4  rs.,  cuyas  cantidades 
reunidas  ascienden  á   .     .     .     , 

Los  caminos  que  van  á  Ca- 
giias  y  al  Espino,  han  sido  re- 
compuestos por  lo»  vecinos  sin 
co&to  alguno. 


665     3 
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(15) 
-       HATILLO.  '-^ 

1827,  En  la  salida  del  nuevo  puente 
del  rio  de  Camuy,  se  ha  cons- 
truido por  los  vecinos,  una  cal- 
zada de  madera  y  piedra  d« 
342  varas  de  largo  y  4  de  an- 
cho, sin  mas  costo  á  los  fondos 

públicos  que ,  19     3 

En  los  bajos  de  la  casa  del 
Rey  que  sirve  de  Cárcel,  se  ha 
construido  un  calabozo  de  ma- 
dera, cuyo  costo  abonaron  los 
mismos  fondos  y  ascendió   á     .  37     5 

En  el  nuevo  cuartel  empeza- 
do el  año  de  1826,  se  ha  ade- 
lantado mucho  en  el  presente, 
habiéndose  invertido  de  los  gas- 

».       .,  tos  públicos. 50 


«»  ¥9 


YAUCO. 

1827.  Se  ha  construido  una  plaza  de 
verduras  con  toda  decencia,  que 
al   mismo  tiempo  que  sirve  para  ^ 

el  espendio  de  ellas  por  las  ma- 
ñanas ,  sirve  de  recreo  por  las 
tardes  á  los  vecinos.*  su  costo 
con  el  empedrado  de  las  calles 
que  se  dirigen  á  ella,  ha  ascen- 
dido á  658  ps.  6  rs.  >  los  602 
ps.  2  rs.  suplidos  por  el  ve- 
cindario y  ios  56  ps.  4  rs.  de 
los  fondos  públicos.     ,     .     .     .         CSS     6 

YABUCOA. 
1327.       Se    dio    principio   a   la    cons- 
trucción de  la  casa  de  Rey,  cu- 


yo  acopio  de  tisSateríalcs  s«  em- 
pezó  el  ano  anterior,    y   aunque 

no  se  ha-- eoti'cluido,   continúala   ,[    r?'^? 
obra  coim  ,cl   mayor  ¡nteres,  ira*        í    ; 
portando  -so  .costo  según  calcula 
23Ü0  p§.  eo  esta  forma.- 1713  ps. 
lepartidos: al  -vecindario, -y   586 
ps.  7  rs.  del  fondo  de  carniceria         2300 
;      ".t^a    fdbjics   ú.q    ia  Iglesia    ha    ^ 
tenido  algunas  composiciones- as- 
cendentes   á   40   ps*,  sin    incluir 
el  trabajo   veeinai. que  se   pagó 
de  SÜ&  fondos.  .....  .40 

,^,  'L,a  coniposicion  de  las  calles, 

sigue  perfectionandose  cada  vez 
mas  por  ios  vecinos,  gratuitamen- 
te, sin  mas  costo  que  el  de  ;htr- 
itímientas,   pagadas  de  los  gastos 

^.         ^  puljlicos,  ^sQciídcníe  i    -..     ..    ^  6 

ISABELA. 

1827.       De   las    300  varas   de    que  se 

compone  -el  camino  de  este  pue»  ■  '  '"' 
blo  á  ía  playa,  cuyo  trabajo  se 
emprendió  el  ano  anterior,  han 
quedado  en  el  presente  200  en 
estado  de,,  -transitarse  en  carreta, 
las  cuales  se  han  concluido  en 
el  térieiino  de  117  dias  con  el 
trabajo  de  20  hombres  á  2  rs. 
cada  uno.  por  dia,  suplidos  por 
el  vecindario,  que  importan.  .  585 
habiéndose     comprado     de     los 

^.,        :  gastos  públicos  varias  herramien- 
tas   ascendentes  á 24 

y  contribuido    por   los    hacenda- 
dos y   trabajadores,  con   las    de-  ' 
mas  que  &c  han    empicado.               :     < 


^ñí 


(  17  ) 
JUANA- DÍAZ. 

1827.  La  Iglesia  ha  tenido  algunas 
recomposiciones,  cuyos  costos  as- 
cendieron á  957  p«.  2  rs.  satis- 
fechos en  ebid  forma:  453  ps.  de 
los  f  )nd()s  de  ella.*  100  del  Sa- 
lario de  Maestro  de  escuela  que 
ehtdbo  vacante  en  el  año  de  1826: 

</  30Ó  ps.  del  trabajo  vecinal  y  104 

ps.  2  rs,  que  se  adeuden  á  los 
comisionados   de    la   obia.     .     ,         952     2 

La  casa  de  Rey,  cu)a  obra  dio 
principio  en  Junio  y  esta  al  con- 
cluirse   en    el   de     Agosto,    f i  é 

,  arruinada   en   el    temporal    acae- 

cido el  17  de  este  mes:  habiá 
ya  invertidos  en  ella  615  ps.  6 
rs.  del    fondo  de  matanza,  y    150 

,      o    cji  joriiaies   de    los   vecinos.     .         76S     6 

JUNCOS. 

1827.  Se  concluyó  la  fabrica  mate- 
rial de  la  Iglesia,  exceptuando 
el  Latriterio  y  Pulpito,  cuya  obra 
dio  principio  en  el  ano  de  1817, 
ascendiendo  su  total  valor  á 
14777  ps.  en  esta  forma.*  suplidos 
en  efectivo  de  los  fondos  de  di- 
cha fabrica  3266  ps.  4  rs. :  id. 
del  de  carnicería  321  ps.  2  rs.; 
y  en  materiales,  utensilios,  ¡)eo- 
líes,  bueyes,  suplidos  por  el  ve- 
cindario 11189    ps.    2   rs.     .     .     14777     „ 

El   Cementerio    provisional  ha 

sido    aumentado    y   recompuesto 

'    en  su  cerca  de  m^idera  solida,  á 

3 


n 


(  18  ) 
costa  del  vecindario,  cuyo  trabajo 
ascendió ,     « 

LOYSA. 


30 
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1827.  Se  concluyó  el  Osario  del  nuevo 
Cementerio,  cuya  obra  empezó 
en  1826,  habiéndose  invertido  ea 
toda  ella,  legados  por  algunos  ve- 
cinos      .       1585     6 

Los  caminos,  el  que  va  á  Tru* 
jillo,  de  una  y  media  cuerda  de 
largo,  se  ha  recompuesto  por  hiS 
vecinos,  zanjándolo  y  rellenan- 
dolo  de  arena  por  el  centro,  sia 
mas  costo  que 

Se  dio  principio  y  concluyó  un 
Ancón,  para  el  pasage  del  rio,  ca- 
mino real  para  la  capital,  costea- 
do por  el  arrendatario.  .  .  , 
habiéndose  dado  principio  á 
otro  nuevo  camino  para  variar 
el  pasage  del  rio,  internándolo 
mas  adentro  ,  á  costa  del  mismo 
vecindario,  y  con  ayuda  de  100 
pesos  del  f  jndo  de  caminos  que 
el  Excmo.  Sr.  Capitán  General 
ha  mandado  librar  para  este  efec- 
to. Se  ha  dado  igualmente  prin- 
cipio, y  se  está  construyendo  el 
arreglo  y  estension  de  este  pue- 
blo, según  plano  formado  y  apro- 
bado por  el  Gobierno,  para  lo 
cual  se  han  comprado  terrenos, 
importantes  511  pesos  4  reales, 
que  se  están  satssficiendo  de  los 
gastos  públicos  y  fondo  de  ma- 
tanza de  rescs 511     6 


(  19  ) 
LUQUILLO. 

1827.  Lá  Iglesia  de  este  pueblo  ha 
tenido  algunas  reparaciones,  priu* 
cipalmenie  en  el  techo  que  ha 
sido  puesto  de  nuevo  todo  á  cos- 
ta de  los  vecinos,  por  ofrecimien- 
túft  voluntarios 

MAYAGUES. 

1827.  Se  concluyó  el  cansino  que  va 
del  pueblo  á  la  playa,  obra  de 
tama  utilidad  como  ornato  de  es- 
te pueblo,  que  dio  principio  en 
el  afio  de  1826,  ascendiendo  su 
toial  costo  á  3473  ps.  4  rs.  que  se 
sufragaron  en  esta  forma:  por 
contribución  voluntaria  de  los 
vecinos  1271  ps.  7  rs.  :  idem  200 
ps.  por  el  Escmo.  Sr.  Capitán 
General  Di  Miguel  de  la  Torre.* 
idem  por  el  Sr.  intendente,  del 
produí  ío  de  las  canastas  843.*  del 
fondo  de  matanza  de  reses  y  cer- 
dos 727  ps.  5  rs.  .-  del  de  multas 
140  ps.  4  rs.,  y  del  de  gastos  pú- 
>licos,  reintegrables  del  de  ma- 
ganza 290  ps.' 4  rs 3473     4 

En  la  quebrada  nombrada  de 
'a  Salud,  se  construyó  un  puente, 
';u}0  cobto  ascendente  á  119 
oesos,  fué  satisfecho  en  esta  for- 
na.-  94  pesos  por  el  vecindario  y 
25  de  los  gastos  públicos.      .     .  119     ,, 

Las  calles  de  la  población  han 
¡lidu  empedradas  en  ioíiiíitud  de 
745  vaias,  y    IdUtud  de  uuüve   y 


d^ 


(  20  ) 
media  :   su    costo    ascendente    á 
5596  ps.  3  rs. ,  lo  sufragaron   los 
mismos  vecinos  ...,,. 

El  camino  Real  de  Añasco,  cu- 
yo largo  es  de  media  legua  y 
su  ancho  ocho  varas,  fué  com- 
puesto por  los  vecinos  de  Saba- 
netas,  importando  su  costo.     .     , 

Igualmente  lo  fué  el  que  va  á 
la  Villa  de  San  Germán,  deján- 
dose de  tal  modo  que  puedan 
transitar  carretas:  su  largo  media 
legua  poco  mas  ó  menos  y  diez 
varas  de  ancho:  costeado  todo 
por  ios  vecinos  de  los  barrios  de 
Zabalos  ,  Maleza  ,  Rio-hondo  , 
Quebrada  grande  y  Guanagibo. 

Se  limpió  el  cano  nombrado  el 
Corazón,  de  2250  varas  de  largo, 
10  de  ancho  y  7  de  profundidad, 
situado  en  el  barrio  de  Guana- 
gibo,  cuya  importante  obra  ha  re- 
dundado en  utilidad  de  la  salud 
pública,  y  del  bienestar  de  aque- 
llos vecinos,  pues  han  aprovecha- 
do sobre  seiscientas  cuerdas  de 
terreno  que  estaban  inundadas.* 
importando  su  costo  satisfecho 
por  ios  vecinos  ...,,. 


5596     3 


42 


169 


manatí. 


1827.  En  1  o  de  Marzo  de  este  año 
^e  filó  principio  á  ia  obra  de 
la  I,^:esia  de  esre  pueblo,  la  cual 
ha  quedado  á  (iucs  del  mismo 
Oíuy  íi(k.  ;oí»da  y  en  estado  de 
tech.dr;-.e,  habieoüaíie  lavertído  en 


(  21  ) 

ella  858  ps,  correspondientes  al 
fondo  de  matanza:  120  ps.  del 
de  (a  fabrica  de  la  misma  Igle- 
sia y  2890  ps.  2  rs.  9  mrs.  re- 
partidos al   vecindario    total.     .       3863     2       9 

MAUNABO. 

1827.  En  este  ano  no  se  ha  hecho 
obra  alguna  en  la  Iglesia  por 
haber  quedado  en  el  mejor  esta- 
do á   fines  de  1826. 

La  casa  de  Rey  ha  tenido  al- 
gunas reparaciones,  cuyo  costo 
suplido  de   ios   fondos  públicos 

ascendió   á 23     I       „ 

Los  caminos  que  van  del  pue- 
blo al  rio  y  al  partido  de  Ya- 
bucoa,  el  1.  ^  de  siete  cuerdas 
de  largo  y  dos  varas  de  ancho, 
y  el  2.  °  de  cuarenta  cuerdas 
de  largo  y  tres  varas  de  ancho, 
han  sido  reparados  por  el  vecin- 
dario con  arena  y  piedra,  cons- 
truyendo á  mas  una  calzada  de 
madera  de  seis  varas  de  largo 
y  dos  de  ancho;  cuyo  costo  as- 
cendió inclusos  3  ps.  inverti- 
dos en  herramientas  de  los  gas- 
tos públicos  á.     .     .     .     •     •     •         197     ,>       „ 

MOCA. 

1827.  En  este  ano  se  ha  construido 
el  cementerio  permanente  de  es- 
te pueblo,  cercado  de  pared,  y 
de  e\tension  de  40  varas  en  cua- 
dro, abcendiendo  su  total  costo  á 


(122} 
1000  ps. ,  satisfechos  en  esta  for- 
ma.*  368  ps.  de  ios  fondos  de  la 
Iglesia  y  Archicofradia  del  Santi- 
mo  Sacramento,  que   destinó    el 
Escmo.  é  limo.  Sr.    Obispo  qu« 
fué  de  esta  isla  D.  Mariano  Ro- 
driguez  de  Olmedo.-   25  ps.  que 
legó  una  devota,  y  el  resto  impor- 
te del  trabajo  vecinal.    .     .     .     . 
La  casa   del  Rey,    que  á  fines 
del  ano  pasado  no  estaba  conclui- 
da, se  ha  terminado  en  este    con 
la     echura     de    las    piezas  bajas 
que  sirven  para  cárcel    y   cuerpo 
de  guardia,  cuyo    costo    ha   sido 
de  253  ps. ,  4  rs.  17  mrs.  que  de- 
ben cubrirse  de    los    fondos    de 
gastos  públicos  y    matanza,  por 
no  haber  alcanzado    la    cantidad 

repartida 

Las  calles,  plaza  y  caminos 
han  sido  mejorados  egtraordinaria- 
mente:  desde  la  iglesia  al  Ce- 
tnenterio  se  construyó  una  cal- 
zada de  empedrado  cubierto  con 
cascajo  fino  de  416  varas  de  largo 
y  4  de  ancho,  la  cual  atraviésala 
plaza,  y  otras  cinco  mas  de  la 
mjsma  calidad  y  longitud,  con 
66  varas  cada  una  de  largo,  que 
la  cruzan  en  dif.^rentes  y  opues- 
tas direcciones.  La  plaza  se  ha 
reb<ijado  y  terraplenado  toda  de 
cascajo  y  arena  con  abundancia.- 
Kn  las  entradas  de  los  caminos 
del  Pepino,  Aguada  y  Agisadilla, 
se  h  MI  colocad*^  dos  puentes,  uno 
de  madera  subre  una  quebrada,  y 
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í  23  ^ 
otro  de  piedra  y  tierra  sobre  la 
s^uperficie  de  un  pantano,  levan- 
tado á  3  varas  mas  de  altura, 
con  un  ojo  para  el  curso  de  las 
aguas;  este  puente  consta  de  30 
varas  de  largo,  8  de  ancho,  y  co- 
mo el  1.*^,  tiene  pilares,  varan- 
das  y  pasamanos  de  maderas  du- 
rables: es  obra  de  la  mayor  utili- 
dad: sus  estremos  penden  de  o— 
tra  calzada  iguálalas  anteriores, 
que  tiene  586  varas  de  largo.  En 
la  salida  del  camino  q^ie  conduce 
á  Añasco,  se  ha  construido  otra 
calzada  de  260  varas  de  empedra- 
do del  mismo  modo.  El  camino 
que  va  á  la  Aguadilla  ,  se  ha  he- 
cho todo  nuevo  hasta  los  límites 
de  aquella  jurisdicción,  zanjean- 
dolo  donde  ha  sido  menester,  y 
estableciendo  diez  calzadas  de 
madedra  y  piedra,  para  salvar  al- 
gunos canos  y  malos  pasos.  El 
que  conduce  á  la  Isabela,  hasta  el 
paso  de  la  Aceituna:  los  que  van 
al  Pepino  y  Añasco,  en  longitud 
de  media  legua,  han  sido  igual- 
mente compuestos  por  el  mismo 
orden  de  zanjas  y  calzadas.  En 
suma,  todos  los  caminos  asi  reales 
como  de  travesía,  han  sido  aten- 
didos y  mejorados^  todo  sin  mas 
costo  que  el  trabajo  personal  de 
los  vecinos  y  547  ps.  4  rs.  que 
contribuyeron  los  mismos  para 
herramientas  y  sostenimiento  de 
un  sobrestante  y  algunos  trabaja- 
dores inteligentes.    «     •     •     •    • 


547     4 


MORO  VIS. 

1827.       El  retejo  de  la  Iglesia  que  se 
principió   el  ano  de    1825,   des- 
truyo el  temporal    de  26  de  Ju- 
lio del  mismo,  y  se  continuó  en 
el    año   de    1826,    se  concluyó 
en   el    presente,  ascendiendo  su 
importe  repartido  al    vecindario. 
La   casa  de  Rey  se  removió  á 
otro  lugar  y  con   los  enseres  de 
ella   y  el  reparto   de    100   ps.  al 
vecindario,   aibitrio  de  2    rs.    en 
cada  res  que  se  mata,  y  parte  de 
los    gastos   públicos,  ascendente 
todo  á  228    ps.  2  rs.,   se  conclu- 
yó otra  de   valor  de  400   ps.     , 
Se  concluyó  la   casa  del  Cura, 
de  nueva  erección  que  se  empe- 
zó el  ano  de    1826,  cuyo    costo 
de    244  ps.  4   rs,    26    rars.    fué 
Satisfecho  en  esta  forma:  204  ps. 
4  rs.  por  los    vecinos  mediante 
reparto,  y  40  ps.   26  mrs.  de  los 
fondos   públicos  ,  siendo  su  va- 
lor  450 

Los  caminos    se  han    limpia- 
do dos  veces  por  los  vecmos. 

NAGÜABO. 

1827.  La  obra  de  la  Iglesia  que  dio 
principio  en  el  año  anterior  ha 
tenido  en  este  un  adelanto  con 
^,  siderable,  quedando  casi  á  su  con- 
clusión .•  su  construcción  es  de 
madera  pero  de  mucha  duración, 
'*  y  hechi  con  la  mejor  dirección 


140 


400 


450 


y  gusto.'  tiene d&  largo  34  |  va*, 
ras^  y  de  ancho  16.*  y  se  han  in^ 
vertido  ha^ta  últim'i  de  «no  1676 
ps.  5  rs.  importe  de  la  contri- 
bución al^  Tecindario  en  el  ano 
de  1825 ,  reparto  hecho  al 
mismo  en  este,  y  692  ps.  va- 
lor de  los  jornales  y  maderas 
suplidos  por  el  mismo  vecinda- 
rio  graciosamente.  .     •    .     •    • 


2368    5 


PONCE. 


1827.  En  1.  o  de  Junio  de  este  año, 
se  dio  principio  á  la  fábrica  de 
una  Carniccria  públiea,  con  todos 
sus  enseres  necesarios,  y  en  3 
de  Julio  del  mismo  se  conclu- 
yó, importando  su  construcción, 
toda  de  madera,  285  ps.,  que  se 
sacaron  de  los  fondos  de  ma- 
tanza y  multas  y  del  sirbitrio 
de  4  rs.  por  cada  bayle.     .     .     . 

Se  fabricó  un  puente  de  ma- 
deras sólidas  sobre  un  caño  que 
corre  cerca  de  la  población,  en 
el  camino  qye  va  á  la  Villa 
de  S.  Gerinan ,  cuyo  costo  su- 
fragó el    vecindario.     .... 

En  la  Casa  del  Rey  ,  se  hi- 
cieron algunas  reparaciones  que 
ini portaron  24  ps,  4  rs.  ,  cuya 
suma  se  sacó  de  los  fondos  pú- 
blicos •  ...,.  ,  ,'  ;' 
>»c  pagaron  de  los  fondos  de  ar- 
bitrios 6  ps.  por  virias  repa- 
raciones ^hechas  en  la    Carníce- 


285 


40 


24    4 


,  (  26^ ) 
ría,  con  níotivo  del  tiempo  su- 
frido el  17  de  Agosto.  .  •  • 
Los  caminos  fueron  recompues- 
tos en  algunos  malos  pasos  por 
los  vecinos,  según  lo  dispuesto 
por  Directorio, 

PEPINO.] 


tí  vi. 


1827.     En    el   camino    abierto   el   ano 
anterior  que   va    á   la    Aguadilla, 
por   el  sitio  nombrado  Capá,    se 
continuó   el  trabajo  desde  p\  rio^ 
Guatemala  hasta  finalizar  la  jur" 
risdiccion   con  la  Moca;   contrü*-^^ 
yéndose   una  calzada   empedrada 
de    151    varas  de  longitud  y    3 
de  latitud,   y   dos  puentes  en  los 
dos   canos  de  PeralonsO    y  Pal- 
mar, de  7  y  8   varas  de   largo  y 
3  de  ancho,  de  maderas  de  ausu- 
bo,   valorados  en'  75  ps.;    cuyas 
*■  obras  principiaron    en    Abril,   y 

finalizaron  en  Junio.  Asi  mis- 
mo se  principió  en  Febrero  y  '  y-^* 
finalizó  en  Setiembre,  el  cami-,"  -''"-^^ 
no  Real  que  va  para  ütuado;^?/^^  *» 
e5trtbleciendo  otros  dos  puenté^á^  '^  ^f* 
*^  '  Óe  igual  madera  en  las  quetír^- '^^  '  ^^  ^ 
das  de  Collazo  y  las  L^j^s,;^-^  ' 
15  y  9  varas  3e  largo  y  4  de' 
ancho,  áva)uad<>s  en  80  ps.;  fic»-^" 
niendo  calzadas  de  piedra  en  di^"^ 
'^  furentes'   puntos,     que    reunidas 

conr»p(3nc*n  232  varas  de  largo, 
ttnitíudo  4  de  anrho,  siendo  co- 
mo de  legua  y  mcUid  la  diatáft-  / 


.V38l_ 


cía,  lo   que  Utva  í^ompuftstoidv'í-'ír^^ic;^  ^« 
cha  camino,  .que    fué   suspendir        - 
do,    para^que   los  vecinos   tuv^e-  , 
sen  lugar  , de  recolectar  sus  gra- 

*  nos. 'ai  camino  abierto    el    ario 
anterior   para   Camuy    por  Gua- 
jataca,  se  puso  uff  nuevo  pueT)te 
de    madera  en  la  Quebrada  nom- 
brada  Ca.ymitois,   valuado   en   20  .v;i 
ps.  ,  de  10  varas  de  largo  y  2  y 
media   de   ancho  para   evitar   el         .  ,  . . 
mal    pasa  de     una    laja    que    lo      íísÍaíííiÍ 
hacia   peligroso,    añadiéndole   á            rrn 
mas  dos  ¡calzadas  de    piedra  de              r* 
70    varas  de  largo,   bastante  an- 
gostas, y  recorriendo  algunos  pe- 
dazos   de  camino  en    la  cuesta,               ,j 
que  las  lluvias    habían   descom-               -^ 
puesto.  También  se  ha  construí-     k  dcélf 
do  una  calzada  de  piedra  de  825       >>rr 
varas    de   largo    y    4  de  ancho, 
desde  el  rio   de  Guatemala  has- 
ta   las  orillas  del  pueblo  ;  como 
igualmente  dos  puentes  de   ma- 
dera   de   8    varas   de  largo  y    3 
de  ancho,  en  una  quebrada  y  una 
ciénega,  cuyo  valor  es  de  85  ps., 

,5  quedando. acopiadas   alas  orillas  : 

del  rio  Goatemala  10  vigas  de 
18  varas  de  largo  y  los  cuarto- 
nes necesarios  para  construir 
en  él  un  puente,  que  por  falta 
de  unos  estacones  y  de  tiempo 
no  pudo  tener  efecto.  Cuyas 
obras  costeadas  por  los  vecinos, 
han    importado  á  mas  60    ps.  in-  ^    . 

vertidos  en  clavazón,  herramien- 
tas y   otros  gastos  menudos  que    -  ^  -i' 


^' 


í 


(28  > 
se  sacaron  del  fondo  municipal 

de  carnicería,      , 

ascendiendo  todo  el   trabajo  da 
los   vecinos  á.    •    •    .    •    .    . 


«O 
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QUEBRADILLAS. 

1727.  Se  concluyó  en  este  affó  la  fa- 
í  brica^^  de  la  Iglesia  de  nueva 
creación  que  se  empezó  en  1824; 
habiéndose  invertido  en  ella,  á 
mas  de  los  materiales  y  peones 
suplidos  por  el  vecindario  1790 
ps.  6  rs.  8  mrs.  á  saber:  2'24, 
ps.  7  rs.  25  mrs.  del  salario  de 
maestro  escuela  por  no  haberlo 
y  1565  ps.  6  rs.  17  mrs.  repar- 
tidos á    los  vecinos 

También  se  concluyó  la  Casa 
de  Rey,  construida  de  madera, 
que  tuvo  principio  en  1825,  as- 
cendiendo lo  invertido  en  ella  á 
208  ps.  4  rs.  en  esta  forma: 
169  pü.  4  rs.  del  derecho  mu- 
nicipal de  matanza  de  reses ,  y 
39  ps.  de  jornales  o  auxilios  par- 
ticulares del  vecindario.  .  ,  . 
Igualmente  se  concluyó  el  ca- 
mino que  va  del  pueblo  á  la  boca 
del  rio,  de  longitud  de  1500  va- 
ras y  7  de  latitud,  cuyo  trabajo 
hecho  por  el  vecindario  de  des- 
monte y  terraplén,  se  principió 
en  2  de  *^etiemhre  y  se  conclu- 
yó en    26  de  O  tubre. 

Se  continuó  el  que  va  del  pue- 
blo á  Guajütaca,  de  piedra^  cas- 


1790    6 


208    4 


cajo  y  tifffa:  longitud  2625  v»*' i 
ras,  latitud  8,  el  cual  dio  prin- 
cipio en  8  de  Mayo  de  1826, 
y.  quedó  suspendido  el  tiabajd 
en  11  de  Enero  del  prenarrado 
de  1827;  habiendo  invertido  133 
ps,  6  rs,  en  esta  forma:  83  ps. 
4  rs.  del  fondo  municipal  de 
Carniceria  ,  y  50  ps.  2  rs.  de 
trabajo  del  vecindario.  .  •  • 
Se  emprendió  el  que  va  del 
pueblo  i  Quebrada  Bellaca,  tam- 
bién de  tierra,  cascajo  y  piedra: 
longitud  5250  varas,  latitud  9  ; 
cuyo  trabajo  dio  principio  en  13 
de  Enero,  y  quedó  suspendido 
en  30  de  Agosto ;  habiéndose 
invertido  en  él  141  ps.  4  rs.:  los 
90  con  4  del  fondo  de  gastos 
públicos,  y  los  51  restantes  ira- 
porte  dei   trabajo  vecinal.     •    • 


133    a      •> 
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SAN  GERMÁN. 


1827.  Se  han  formado  dos  calles  cit 
su  población,  la  una  nombrada 
S.  Sebastian,  con  133  varas  de 
pared  á  uno  y  otro  lado,  y  1« 
otra  que  baja  al  rio  con  122: 
se  ha  recompuesto  la  entrada 
del  camino  de  Sabana- grande  ^ 
haciendo  una  calcada  en  un  po- 
zo que  habia  en  él:  igualmen- 
te la  cuesta  nombrada  el  Con- 
vento, destruido  el  pefiasco  que 
enfrentaba  á  la  calle  prinripaí  y 
rjBubida  del  ng.'cu^ab  obra»,  intfiukos 


...    '•/'íi 


IOS  materiBles,  peonage  y  demás, 
han  importado  646  ps.  2  rs.  17 
mrs.  que»  se  satisfacicron  del  ar- 
bitrio de  matanza  de  reses.  , 
sin  contar  en  esta  suma  el  va* 
lor  de  tiifeinta  y  cuatro  fanegas 
de  cal,  y  un  peón  que  donó  un 
▼ecino  de  la     villa.     í     nnr  t     i 
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TOA-ALTA. 


1827.  En  este  ano  se  concluyó  la  casa 
de  Rey,  .sin  m&s  costo  que  el 
anotado  en  la  relación  anterior. 
Se  construyó  una  calzada  de 
20  varas  de  largo  y  tres  de  an- 
cho, en  el  sitid  de  quebrada 
Cruz.  En- la  quebrada  Santa  Ro- 
sa,  se  hizo  un  puente  de  made- / 

K*  ra-  dfe    6  varas  ¿«largo  y    3    dei^^i 

ancho  ,  y   una   calzada  de    5    va- 
ras de    largo   y    3  de  ancho.  En 
el,  barrio  de  Mucaraláones  se   hi- 
cieron 2  calzadas  de    8  varas  de 
largo   y   3'  de  ancho.    En  el  si- 
tio de  quebrada  Gaseo  y  Escache 
se  recompuso  un  puente  de  ma- 
dera.   En  el  barrio  de    boca   de 
]a    Quebrada,   se  hizo' una    cal-  -*í|». 
zada  de  6   varas  de    largo  y    3" 
de    ancho^  y  un    puente   peque- 
no  de   madera ;    y    en   el   bai^rio 
de   Ortiz,  2    calzadas  dé  10  va- 
ras de   largo   y  3   de  ancho.  As- 
cendiendo   el    costo    de   todo    i 
46    ps.   4    rs.,   que   salieron   del 
fondo    de    Carnicería*      •    •    • 


9.1 
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Se    compusieron  y  empedraron 

varios   puntos   de   las    calles  de 

la    población.  Se  reparó  la  plaza 

reb<íjando!a    y    terraplenándola  , 

importand<»    ambos    trabajos   88 

ps.  4  rs.,  sacados  de  los   fondos 

públicos  ;  derechos  de   carnice- 

ria   y    multas  ,  y  87  ps.  y  4  rs. 

valor  del    trabajo   vecinal  y    de 

í  presos..      ...     •     .     .     •     • 

La  Carnicería    con  todas  sus 

comodidades  y  enseres,  fué  cos- 
teada por  un  vecino  mediante 
(    contrata  celebrada  al  efecto,  cuyo 

importe  ascendió    á.     .    .    •    t    ^  ?®0    »> 
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TRUXILLO  ALTO. 

1827.     La  fabrica  material  d«  U  Iglesia 
tuvo  varias  reparaciones,  en  que 
se  invirtifcron  850  ps.  3  rs.  en  es- 
ta  forma;   560    ps.  repartidos  i 
los  vecinos,  y    290  ps.  3  l's.  su-  í  ^ 
(.       ■     piídos  del  fondo   de  <:arniceria*í       -SSOí-    3 
Fueron   recompuestas  por   los 
vecinos  las    calles    de   la   pobla- 
ción,   construyendo  una  calzada 
sólida  en  un  lugar  pantanoso  que 
habia   en  ellas,   cuyo    valor    as- 
cendió á 210     „ 

En  el  lugar  de  las  Cuevas  se 
plantaron  igualmente  á  costa  del 
vecindario,  dos  puentes  de  ma- 
dera importantes.     ,     ,     ,     .     .  70     „ 

De  los  gastos  públicos  se  cos- 
tearon   varias    composiciones    y 
:    reparos  hechos    en  la   Ca&a   de 


f  52  ) 
Rey  y  Carnicería  cuyo  importe 
ascendió    á.    .    .    .         .    . 


40    S 


ÜTÜADO. 


1827. 


Se  construyó  una  Carnicería  de 
madera  con  todos  sus  utensilios, 
cuyo  costo  salló  del  fondo  de 
este  ramo.     ....... 

fin  la  casa  de  Rey  se  cons- 
truyó un  armero,  cuyo  importe 
sufragado  por  los  gastos  públicos, 
ascendió    i 

Eji  la  apertura  del  camino  que 
va  a  la  jurisdicción  de  Ponce, 
hasta  la  longitud  de  3000  varas, 
y  seis  de  latitud,  y  continuación 
de  la  del  Pepino  ,  empezada  el 
año  anterior  hasta  la  longitud 
de  1890  varas,  y  6  de  latitud, 
se  invirtieron  100  pesos,  los  35 
suplidos  por  los  vecinos  en  jor- 
nales, y  los  65  restantes  de  los 
fondos   públicos,    .    .    *    ,    . 
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Esudo  que   manifiesta  el  caudal  invertijo  en   dichas  obras  y  lo,   fondos,   ramos,  ó   clases   que  lo  han  suplido. 


1^: 
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REAL  MAESTRANZA  DE  INGENIEROS. 


1827»  Se  han  tecorrído  y  sacado  á  pla- 
na los  parapetos  de  los  baluartes 
de  San  Cristóbal,  San  Sebastian, 
las  Animas,  Santo  Domingo,  Sta. 
Rosa,  San  Antonio  y  San  Fer- 
nando,  con  los  de  sus  cortinas; 
recorrido  sus  tortadas,  levantando 
y  haciendo  de  nuevo  toda  la  de 
-  la  cortina  de  Santo  Domingo  á  S. 
José,  varios  pedazos  ert  el  baluar- 
te de  las  Animas,  subida  á  San 
Antonio  y  San  Fernando,  y  la  del 
pedazo  de  cortina  desde  Santa 
Elena  hasta  la  brecha,  recalzado  ^ 

el  pie   del   muro  del  baluarte  dd 
Santo  Domingo,  y  el  de  la  cortina 
entre  los  baluartes  de  Sta,   Elena 
y  San    Agustin   con    sillería,   sa- 
cado  de  :  cimientos    la  gran  bre-  ' 
'     I     cha  qiie  había  en  esta,  compues* 
to    los  cuerpos  de. guardia  de  Sto. 
Tomas   y  Miraflores,  almacén  de 
pólvora  de  este  punto;  el  de  ma- 
teriales  y    pequeñas  composicio- 
nes   en  otros  edificios ,  muchile- 
ros    y    armferos  en  varias  bóvedas 
de  San  Cristóbal,  limpiándose  la 
muralla   en    su    contorno:    hecho 
provisiort      en    estos     almacenes                     '     '1 
de    cuatrocierftos  siete    y    medio 
quintales   de   hierro,  y    ocho  mil 
tresí  ientás  o  henta  y  cuatro  esia-* 
caá,  invirtieudose  la  cantidad  de.     15570     6     29 
■      5.  -■     .     '           ■     - 
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REAL  MAESTRANZA  PE  ARTILLERÍA* 

1827.  En  la  coostrucí'-ion  y  recomposi- 
c'vm  de  curefias,  en  arcones  de-» 
municiones  y  carros  baleros,  en 
cajones  de  diferentes  empaques 
para  fusiles,  en  barrilería  para 
trasegar  la  pólvora  de  los  alma- 
cenes y  su  reparación  ,  en  lim- 
pieza  y  rí,*composicion    de   armas 

ój  V  de  fuego,  punta  y  corte,  en  cons- 
truir dcice  encerados  de  parque  y 
seib  de  carga  se  han  consumido.  .      5035     2 


IMPRESAS     BAJO     LA  DIRECCIÓN  DEL    SR.  D, 
DIEGO   PIZARRO,  POR    DISPOSICIÓN  DEL     ES- 
CELENTIÜIMO    SR*  GOBEPNADOR  Y   CAPITÁN 
'  GENERAL 


COLISEO. 

1827,  En  todo  el  año  de  1827,  se  han 
¿  invertido.  .  ,  ,  .  .  .  .  , 
inclusos  en  ellos  sobre  7000  ps.  , 
que  hay  existentes  en  maderas, 
plomo,  fierro  &»-.  ,  que  aun  no  se 
han  colocado  en  la  obra, 

Buente  ffe  madera  en  la 
boca  de  Cangrejos^ 

1827.  Se  principió  en  22  de  Marzo 
de  1827.-  su  longitud  es  de  114 
varas  castellanas,  con  4  y  media 
de  latitud,  faltándole    soio   poner 

V  (  Ihs  aspas  ó  crucetas  á  la  baranda. 
Se.  han  terraplenado,  de  la  parte 


18244     1     29 


(37  y 

de  Laysa.  66  varas  de  manglar, 
con  ei  ancho  de   12;  y  al  ceotro, 

la  ciLsacia  de  4  y  media  de  lati- 
tud esi  íock  sa  esíensiors.  A  la 
de  Cangrejos  285  vüras  de  longi- 
tud, (también  sobre  manglar)  con 
i2''  <Ia  latitudj  habíeoílose  princi- 
piado en  este  terrapléOj  igual  cal- 
zada á  ia  de  la  parte  opuesta. 
Hasta  29  de  Diciembre  de  dicho 
ano  5  se  haa  Í5i vertido  .     .     .     . 
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N'uevo  camino  de  la  boca  de 
Cangrejos  á  la  fuente  de  S.  Antonio*, 

1827.      Se  empegó  en  22  de    Octubre 

de  1827^7  ^^^^''^  ^^  '^^  Diciem- 
bre del  mismo  ano,  hay  abiertas 
6732  varas  castellanas  dé'  longi- 
tud, con  9  de  iaíiíüd,  y  en  eilas_^ 
un  terraplén  de  66  de  longitud, 
sobre  la  ciénega  de  ia  punía  de 
Isla  verde.  Su  costo  asciende  en 
dicho  tiempo  á.     .     .     •    .     . 
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ÍDEM  DE  RIO-PIEDRAS. 


1827.  Se  han  invertido  el  ano  de  1827 
en  ci  camino  y  puente  de  Rio- 
piedras,  que  principió  á  fines  de 
Octubre,  incluso  el   costo  de   lá 

'  baranda  del  de   Martin  Peiía.     • 
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Meheion   cirpumtmiciada  y  con-  disüncwn   de  ramos    de 
lüi  obras  hechas  en  este  Arsenal  en  todo  el  año  de  1827. 

TINGLADO     DE     CAÑONERAS. 

Se  le  ha  puesto  balaustrado,  cuarteles  ,,  puertas  y 
pescantes  para  los  remos;  y  se  le  ha  aumentado  dos 
naves  p,íra  otras  dos  cañoneras,  con  su  correspondiea* 
te   soberado. 


CAÑONERAS. 

^  Se  han  concluido  las  dos  del  calibre  de  á  12  ,  prin- 
cipiadas en  el  año  anterior:  se  están  entablando  los 
fondos  de  otras  dos  del  mismo  calibre,  y  hay  labrada* 
ei   completo   de   las   piezas  para    dos  mas  de  á  18, 

OBRAS    CIVILES, 

La  cbeina  de  la'marinería  ha  quedado  concluida 
con  todo  lo  aecesario  para  su  uso.  Se  han  hecho  ram- 
pías  para  que  las  aguas  <^ue  corren  por  las  cañerías 
de  los  edificios  no  se  introduzcan  en  los  almacenes. 
Lis  paredes  de  un  lado  y  otro  de  la  puerta  principal 
del  Arsenal  se  han  reparado.  Se  revocaron  las  azoteas 
del  edifi'io  del  medio,  de  las  recorridas  colaterales,  y 
la  del  Despacho.  Se  ha  hecho  un  Jardín  de  madera 
al  Sad  del  Arsenal,  y  se  ha  cegado  y  reparado  el  de 
mumpostena  que  se  hallaba  en  estado  de  ruina,  cuya 
pieza  ebíá  hirviendo.*  liecha  la  correspondiente  divi- 
5i^»n,  pjr.i  guardar  las  herramientas  de  la  Maestranza 
y  para  dí^posuaf  cal  y  ladrillos.  Se  ha  reparado  el  cuar- 
to del  maestro  de  Carpinteros,  y  el  calavozo  que  es- 
tá conngiio,  soladas  ambas  piezas.  Se  compuso  parte 
de  \i  Etacuda  (jue  encierra  el  arsenal  por  la  parte  del 
Oí'-te  que  se  cayó  con  motivo  de  las  crecientes  de 
Setiembre,  üc  le   ha  puesto  una  reja  de  fierro  á  la  ven- 
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tana  de  uno  de  los  cuartos   de    la  recorrida  alta  doifi 

de  se  guardan  las  jarcias  y  lonas»  para  que  hava  .yen* 
tilarion.  Queda  reparada  la  pared  por  la  parte  dej; 
Oeste   del  edificio  del   medio    y  de   las  ^eporridas. 


PAILEBOT    CONCHA. 


Se  le  ha  recorrido  sus  costados,  cubierta  y  aparejo; 
se  le  han  forrado  l^s  bocas  de  Cangrejo,  gargantas  de 
los  palos  y  guarniciones  de  bomba.  Las  cajas  de  armas 
han  sido  reclavadas  y  compuesto  su  fogón:  se  le  han 
hecho  dos  escandalosas.-  se  le  han  reemplazado  sus  tol- 
dos y  parte  de  la  maniobra.-  se  le  han  reparado  las 
cadenas  de  proa,  candeleros  de  portalón,  ,1a  cámara  y 
basijería:  los  caviileros  han  sido  asegurados  y  trinca- 
dos los  nervios  de  las  empabesadas.*  su  bote  ha  sido 
recorrido  tres   veces. 

Se  ha  hecho  uno  de  madera  de  bástante  resisten- 
cía  con  25  varas  de  largo,  14  el  martillo,  y  4  |  de  an- 
cho,^ con  un  pescante  para  montar  y  desmontar  caño- 
nes hasta  el  calibre   de  á  24. 

ALMACÉN    GENERAL. 

Se  han  hecho  dos  borriquetes:  una  escalera  de 
.mano:  uoa  parjguela  para  medir  cuezos  de  cal  .•  do,s 
planchas  de  viento;  y  se  ha  compuesto  un  martinete 
de  mano.'  ademas  se  ha  hecho  un  asta  de  bandera 
que  se  halla  colocada  en  este  sitio..  Se  hnn  compues- 
to varias  veces  Us  carretillas  de  la  plaza  destinadas 
al  servicio  de  este  arsenal.  Se  han  clavado  once  es- 
tacas  en  la  bahía,  para  que  .^iiwan  de  bausas  con  se* 
correspondientes  iiumeros^  que.  Inaican  ips  pieti  de  agua 
que  calüu.  -       ' 


w 


f 


....     ■  ^  C^  ) 

Mn  tai  fi^ridás  chras  se    han   verificado  toí  fastos  del 

WGdo    Siguiente:  '  "'^   ^      ■•      ■;  t 

-'En   bbfíiá  -  éivtlesv    ■^■■,     .'v- 
En    herramientas  ,    betunes'  y 
:.'        ^'      '  Otros  géneros  • '<áei^  ^almaéeii  ■ 
^  .  general. 

f  En  concluir  el  tinglado  de  las 

'■■-''-''  ■  - -ca-H-G-íieras  y  aumeotarles  dos 

'     -  naves.  ,..,.,., 

En  gratificación  d:s'-egcTÍíorio, 

■  sueldos,  marioeros  y  jornales 

E5i^.erj>aiie-ÍK)t'   Concha.,   ma- 

'" rloería,  raciones  &c.  .     . 

En    eonatruccion  de  cañoneras 
'""■""  ""      Etü  un  mueííe    y  pescante. 

En   el  despacho  de  la  coman= 

■j-  ;•  '.         dancia.     .../,.. 

■■/'---•■-    Eo  ,sGo-pio   á(s    maderas  para 

.         ^  aaaQneras.ydemas  trabajos.- 

lun  ta^ilas,  clavazón    y  '  eaíopa. 

Eíi  idsm  de  pino"  y  iejamani. 


249 

6 

22f 

142 

1 

17 

866 

4 

17 

9452 

5 

28 1 

2944 
577 

137 

1 
3 

3 

28  i 
> 

* 

38  5 

1575  6 

1913  6 

1069  , 


17 


Total.     .  18967     2     28| 


Mcmmen  de  los  valores  de  las  coras  emprendidas  en   la 
plaza  é  isla  de  Fuerio  Rico  en  d  año  de   1827. 


En  todos  íds  pueblas  de  la  isla  90096 
En  !a  maestraiiga  de  aríilíéria»  5035 
En  las  obras  de  foríificacion.  15570 
Eo  la    controGcion    de  lanchas 

cañoneras  y  Real  Arsenal.  18967 
Eo   el   camino   y    puents    de 

Rio  piedras. 8582 


2á 
29 
28| 
12 
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En  el  Coiiseo.     .     .  ;  .  ;  :    ;  1«M4     1     2^ 

En  el    puente  de  la  boca   de 

Cangrejos.    .     .     .     .     .     .     6012  :  1     19 

En  el  nuevo  camino  de  la  bo- 
ca  de  Cangrejos  á  la  fuen-  j: 
te   de  S.  Antonio.     •    •     •      425     4       , 


,  I 


162935      ,       8 I 


Corresponde  en  esta   cantidad 

á  fondos  de  Real  Hacienda,  20606      ,     29 
A    fondos    parúculares.     ,  ^  .1423^28  :  7     11| 

:/;.    '',_.]    1629^5      ,       81 

Se  ignora  el  costo  que  hayan  tenido  las  obras  y  re- 
paros (]ue  haya  practicado  él  E?:cmo.  Ayu^taEiíiiento  y 
la  Intendencia  en    el   referido   año. 


JVoiicias  interesantes  relativas  al  pasado  a  fio  de  1827, 
y  cuya  recolección  se  verifico  durante  él  por  el  Ga* 
blerno» 

■  ■    ■   "  ^^RENTAS.     ' ^.._   ■ 

1823  Produjeron  todas  las  interiores 

y    Aduanas...  .  .  •  .  ...  .  . 

1824  Las  interiores  y  las  Aduanas. 
18'25     Las  interiores  y  las  Aduanas. 

1826  Las  interiores  y  las  Aduaniss  . 

1827  Las  interiores  y  las  Aduanas  . 


362209 

3 

30 

484683 

3 

1 

497984 

7 

J8 

547934 

•4 

12 

614339 

1 

9 

2507151 

'■4 

3 
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estadística  agrícola. 

12062     Gasas   éñ   los   pueblos  y  camposé 
Bojíos  en    id.     id. 
Trapiches   de  madera, 
ídem'  de    hierro. 
Molinos  de    limpiar  café.    ^ 
Alambiques. 


19648 

1120 

219 

lío 

293 


CULTURA. 

10436     Cuerdas  de  cana. 
23261     Id.     de  plátanos. 
12821     Id.     de  arroz. 
12579     Id.     de  maiz. 
2209     Id.     de  tabacos. 

626     Id.     de  yuca. 
7235     Id.     de  batatas. 
428     Id.     de  yame. 
612     Id.     de  frijoles. 
130    Id.     de  hortaliza. 
17860     Id.  •  con  14298713 
158     Id.     con     1422513 
1932 
35259 
'  '  23797 

'  -.    ^^'  -■  .:    33451 

31 
72 


palos   de    café. 
id.    de   algodón, 
pimientos, 
pahuas  de    coco, 
naranjos, 
aguacates.' 
hornos  de   cal. 
id.    de  ladrillos. 


SÓ355     Cuerdas  ó  441  Caballerías  113  cuerdas. 


PRODUCTOS. 

S11841Ó     cuartillos    de   rom. 

365635     quintales    de  azúcar. 
31184.10     cuartillos  de   melao. 
1647928     cargas  de    plátanos. 
51274     quintales   de  arroz. 
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) 

3118410 

CuRrtiUos  de 

meíao. 

1647928 

Cargas  de  platarujs. 

51274 

Qiiiumles  de 

arroz. 

37737000 

Ma2;orcas  de 

maíz. 

13257 

Quintales  de 

tab.ago.  , 

25740 

Quintales.de 

yuca,  .  . 

102825   ^ 

Quintales  de 

batatas. 

20630 

Quintales  de 

ñames. 

1223 

Quintales  de 

frijoles. 

130900 

Quintales  de 

café. 

12484 

Qüiíí tales  de 

algodón» 

73 

Quintales  de 

pimienta 

44250 

Caices  de  cp 

1 

2160000 

Ladrillos. 

^  ■        CRIANZA.   '   . 

34383 

Bacas."  . 

16683 

Bueyes. 

8131 

NovíUqs. 

3491 

.Ganado    lanar.    . 

4019 

Id,    cabrtino. 

15266 

CabaUbs.: 

17134 

Yeguas.  ; 

212 

Burros. 

68-2 

Muhs. 

16116 

Cerdos. 

:         .         >.        . 

134505 

Gallinas. 

•         í         . 

6046 

Pabos.- 

PRODUCTOS. 

23189 

Terneros. 

7193 

Corderos, 

8344 

Cabritos. 

■ 

11989 

Potros. 

123 

ÍVíuielos. 

68 

Pollinos. 

96294 

Le-  hones. 

,:.<  3226358 

Hucbos-v.  - 

.6::...,...     : 

ATOVt 
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806902     Pollos.  -     —         •-. 

estadisticaTiviu 

BLANCOS. 

Padres.  ...  .     20783^ 

Madres  .  ••  -21152; 
Hijos..  .  .  .  .     41158  C^^^^^^ 

Hijas.  .   ...  .     40909^ 

PARDOSr 

Padres.  ....     12710^  .     ! 

Madres...  ..    13603 /----.   - 
Hijos.,  w.  .  .     25670 r ^^^2^ 
Hijas. 25345 -> 

NEGROS. 

Padres.  .  .  .  .  2775. 

Madres  .  .  .  .  3210/      --   ^ 

Hijos.     ....  4835  (    ^^^^^ 

Hijas.  .....  4729  ^ 

AGREGADOS. 

Padres.  .  .  •  .       6224^ 
Madres..  ....    6470  /  . 

Hijos. 12649  r    ^^^^^ 

Hijas.  .....     13563  > 

ESCLAVOS. 

Padres 3845^ 

I^adres 4625/ 

Hijos 11352C    ^^^^^ 

Hijas 8596^ 

284173 
Tropa  veterana,  presidio, 
hospital,  cárcel,  punti- 
lla   y    marinería   en  la 
capital 3500 

287673 

NOTA     Los  agregados  son  casi  todos  de  la  ciase  de  blancos* 


(  *5  I 

Be  1  i     JO  años.  .  ,  .  v    958f)6 

De  10  á     20 ........  .     59429 

De  20  á    30    .  ,  ..  .  .  ,*  .     522^2 

De     30  á     40 '.  .     30634 

De     40  á     50 18058 

De  50  á     60     .......     11031. 

De     60  á     70     591S 

De  70  á     80  ^%  i  .  ,  .  .  .       2414 

De  80  á     90    .  ...  ..?,<»,.     P33 

De  90  á  100     .  .  .  •..',,. P.:.-rPP3 

De  100  á  110 80 

,285863 

CLASIFICACIÓN. 

Labradores 101749 

y  Carpinteros.   .     .     •     .     .;        960; 
Albaifi¡i(?s..    >  ;.     .!  .     .-,       468    . 
Herreros,   .     •     •     .     .     .         325 
Toneleros.      ,.     .     .     .     •         330 
Zapateros.       .     .     ,     .     .         690 
Sastres;      .     .     .,yy  ¡^fe  írSial^íí^ñ  (\ 
Comerciantes      3,:Z^!ldiéi' <.-''^^^'  '■- 
Mercaderes.    .  .  jt\éf^^^,tj  :      ^^^ 
Ventorrilleros     .     .     .     .       '  71l! 

Del  país,  de  Europa,  Canji- 
ri^s    y  otros  pijntos  de      , 
la  America  española.     .  235143 

Franceses.       .....       Iü29 

Ingleses     ...     .     ,  .  •     .  .3'13    ¡ 
Daneses.    .     .     .     •   ^«     •         185; 
•  ■,   Alemanes.     ,*  ,^    'á'Mmfi-'^-  cil^^i^^. 
Olandeses»  ¡a.  {¿»íj»fTjc  •é'fví      ^  3,23., 
Italianos.   ,,¿  r/ñh^-hit  í  •         ^^^ 
De    África.     .     •     .     ^    ,       9629 


246962 


(  4G  ) 
Casados.  .  .-  ,  . 
Viudos.  *  •  ,  , 
Solteros  y   solteras. 


.  58217 
.  11068 
.  157600 

226885 


Nacieron   en    1827.     .     .     15769 

Murieron .8391 

Matrimonios.      ....       1907 

Sucedieron  9  heridos;  4  asesinatos.*  18    suicidios.* 
4  incendios:  y  un  temblor,  y  se  vacunaron  7733  personas 


La  revista   de  Urbanos  ha  dado   289   compañías, 
con   918  oficiales   y   30861  urbanos. 


La  liquidación  de  cuentas  de  fabricas  de  53  Igle- 
sias han  ofrecido  125506  ps.  6  rs,  13  mrs.  en  metáli- 
co y  deudas:  y  33633  ps.  17  mrs.  en  alajas,  sin  incluir 
la  capital. 


Se  repartieron   para   Subsidio  en   todos 

los  pueblos  de  la  isla  sin  la  capittal.  175017  5  18 
ídem  para  los  gastos  públicos:  .  .  ,  32185  1  3 
El  empadronamiento   de   tierras  produjo 

6425  caballerías,    115    sus    cuerdas  y 

su  derecho  ascendió  á.  .  ...  9462  2  25 
Las  cuentas   de    los    gastos   públicos  de 

los  pueblos,  han  ofrecido  un  sobrante 

de  3591  ps.    14  mrs. 


Buaues  que  han  entrado  y  salido  en  todos  tos  puertos  de 
^TlJa^incíuso  la    Capital   en   el  ano  de  IB27   fj  en 
"^     cuyo  numero  están  los   de    Cabotaje. 

entradas.     Salidas. 


Españoles, 
Franceses. 
Americanos. 
Ingleses.    . 
Daneses.     . 
Suecos.       . 
Sardos. 
Holandeses 


884  .  . 

1830 

132  .  . 

118 

193  .  . 

186 

67  .  . 

53 

55  . 

.   50 

3  .. 

3 

10  . 

6 

14  . 

.   15 

2351 
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Todas   las   anteriores  noticias    se    hsn    extractado 

de  los  trabajos  recogidos  en    la  Secretana    de  esta  Ca- 
pitania    General   de   los  estados  parciales  y    demas^  do- 
cumentos    oficiales  correspondientes   al  ano  ^^  1827. 
Puerto  Rico   15   de   Jumo  de   18¿^8. 

Pedro  Tomas  de  Córdoba, 

Secretario  de  S.  M. 
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